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ಪತ್ತಸುವ'ಸಚವರು [ಪಾನ ಪಾಣೋಷಪಯೋಗಿ ಸಡವರು 

ಕ್ರಸಂ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರ 

| ಈ) ರಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು- | ಸದರ ರಸ್ತೆಯ'" ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು | 
ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ | ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವತಿಯಿಂದ 
(ಎನ್‌ಹೆಚ್‌-169)ರ' ಚತುಷ್ನಥ | ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ 
ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಗತಿಯು ಯಾವ | ವರದಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 


ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ; (ವಿವರ ಒದಗಿಸುವುದು) 


ಆ) ಸದರ "ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 
ಯೋಜನೆಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಒಟ್ಟು 
ಮೊತ್ತ. ಎಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್‌ 
ಪ್ರಗತಿಯು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ? 
(ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಸ್ತ ತ ಮಾಹಿತಿ 
ಒದಗಿಸುವುದು) - 


ರಾ.ಹೆ.169: ಕಾರ್ಕಳ-ಮಂಗಳೂರು (ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-3): 
ಸಣ್ಣೂರು-ಬಿಕರ್ನಕಟ್ಟೆ ಸೆಕ್ಷನ್‌ನ ಕಿಮೀ.691350 ರಿಂದ 
ಕಿಮೀ.736.362 ಚತುಷ್ಠಥ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೆ: 


ದಿಲಿಪ್‌ ಬಿಲ್ಲ್‌ಕಾನ್‌ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 
26-03-2021 ರಂದು ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚವು 


ರೂ.1622.37 : ಕೋಟಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವೆಚ್ಚ 
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ). ಗುತ್ತಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು 
ನಿಗದಿಪಡಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೂಪರಿಹಾರ ಧನ 
ಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ'ಲೋಇ 212 ಸಿಎನ್‌ಹೆಚ್‌ 2021 (ಇ) ಮ 
oo (ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ)” 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 


